್ಸಾ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 940 (1093) 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಡಾ। ' ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ . (ಶಿಕ್ಷಕರ ` 
ಕ್ಷೇತ್ರ) 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 21-09-2021 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರು 

ಕ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ W 

ಸಂ " 

ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೇ೦ದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರ ಸಭೆಗಳು | ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು 2015-16 ಸೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ] ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯದ 7 ನಗರಗಳಾದ ಬೆಳಗಾವಿ, 
ಒಳಪಟ್ಟೆವೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ | ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಆಅ) |ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ' ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ | ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 
ಮಾನದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ;| ನಗರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ 
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಕೈಗೆಟಿಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 
ವಸತಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮೂಲಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಇ-ಆಡಳಿತ, 'ಸುಸ್ನಿರ: ಪರಿಸರ, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ. . 

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 
' ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಉದ್ಯತ ಪುಟದ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು "ಅನುಬಂಧ:-1 ರಲ್ಲಿ” ನೀಡಿದೆ. 

ಇ) | ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ! ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ei ವಿವರ | ಫ್ಟಮಕೂರು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 

. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ 
ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 

"(ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ನಗರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ದಾವಣಗೆರೆ | ತುಮಳೂರು 

ಸಂಖ್ಯೆ 44 111 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊತ್ತ | 16039 388.18 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ಸಖ 4 3 

ಹೊತ್ತ | 60657 509.88 
ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ | ಸಂಖ್ಯೆ 6 3 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು : ಮೊತ್ತ 45.67 30.66 


» 


ಡಿಪಿಆರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ | ಸಂಖ್ಯೆ 0 0 - 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊತ್ತ 0 0 

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ | ಸಂಖ್ಯೆ 0 0 

RRS ಮ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ 91 152 
ಟಿ. 
ಸ ಮೊತ್ತ | 812.63 928.72 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಗರ" ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 


ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅನುವಾನದಡಿ ತುಮಕೂರು 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


1. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ 
ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ರೂ.1662 ಕೋಟಿಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 


2. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಿಂದ ಪಿ.ಎನ್‌ 
ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 50 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. ಜಲಶುಧ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಕೆೆ 
ನೀರನ್ನು ಪಂಪು ಮಾಡುವ ರೂ.1231 ಕೋಟಿಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 


3. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ನೀರನ್ನು ಗಂಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಿಲದ 
ಮರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ.ವೀರು ತುಂಬಿಸುವ_ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಯಾವ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಇದೆ; ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು 
ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ 


ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು? 


ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ: 
ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಕ್ವಿಮಿಪ್‌) 
ಕ್ಕಿಮಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು 


ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 24/17 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ - (ೌೇಯುಡಬ್ಲ್ಯ್ಯೂಎಸ್‌ಎಂಪಿ) 


ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಬಎಸ್‌ಎಂಪಿ - ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, 
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (೧807 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ವೆಚ್ಚೆದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ (24/7) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ವ್ಯವಸ್ನೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೆ] ಎಲ್‌ & ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಚೆನ್ನೈರವರಿಗೆ 
ಜೂನ್‌ 2000 .ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುತಿಗೆ ಪೊತ್ತದಂತೆ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ: 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತೆ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | 
CAPEX 


ಫ`7ಇತ/ಸಗರ 
ಸಂ. 


OPEX Total 


1 ಬೆಳಗಾವಿ 571.35 | 23278 804.13 


12 ಕೆಲಬುರ್ಗಿ 604.95 | 23248 837.43 
3 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ | 93102 | 275.95 1206.97 
ಒಟ್ಟು 2107.32 | 741.21 2848.53 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷ ವಾಗಿದ್ದು, ಸ೦ತರದ 7 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿರ್ವಹಣೆ 
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು sign Build-Operation- Transfer (DBOT) 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಏಷಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ 
ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 
(ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಗಟು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಗಟು ನೀರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐವಿ ಭಾಗೆಶಃ 
ನಗರಕ್ಕೆ 24/7 ವಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ಒಂದರಲ್ಲೆ 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ" ನಗರದ ಒಟ್ಟು 39 ವಾರ್ಚುಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ": ಮೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 
ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 44 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ 
ಈ ಪೈಕಿ ಅನುದಾನಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 28 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂದರೆ 23 ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ 2೫೫7 ಮಾಡಲು ಸದರಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವ ಮಾಡಾಾಗಿಬಿ ಉಳಿ 16 
ವಲಯಗಳನ್ನು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಯುಡಬ್ಲೂ ಎಸ್‌೩ಡಿಬಿ 
ವತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪುಸಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಈ 28 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ (23 ವಾರ್ಡುಗಳು) 367 
ಕೇಮ ಎಶಿತರಣಾಜಾಲ ಹಾಗೂ 3000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಳ 
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಈ 28 ವಲಯಗಳ ಪೃುಠಿ 5 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ nstrumentatin & O೫T ದು ರಸ್ತಿ_ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಯೀದರು 
ಸರಬರಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ. ಕೊಳವೆ ಜಾಲದಿಂದ 
1ಗೀrmitೀೀt ಆಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಾಾಗುತ್ತಿದೆ 7 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾಜಾಲದ ಪೇ6ಂ ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ್‌ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 15000 ಮನಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
ಬೇರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉಳಿದ 16 ವಲಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್‌ 2೫22 ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕಮವಹಿಸ್‌ಾಗಿದೆ f 


ಕೆಯುಡಬ್ಲೂೂಎಸ್‌&ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ: 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿರುತವೆ. 1) ವಿಜಯಪುರ 2 | 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 3) ಬೆಳಗಾವಿ 4) ಕಲಬುರಗಿ 5)ಬಳ್ಳಾರಿ 6) 
ಮೈಸೂರು 7 ಮಂಗಳೂರು 8 ದಾವಣಗೆರೆ 9 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
10) ತುಮಕೂರು 


ಈ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾದ 1 ಹುಬ್ಮಳ್ಳಿ-ಛಧಾರವಾಡ 2 
ವಿಜಯಪುರ 3) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ |, 
ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರ ಈ 
ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 


(1. ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ' 


1: ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಅಮುದಾನದಡಿ 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 15 ರೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ 
ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


: ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚೆ - ರೂ.156.00 ಕೋಟಿಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
2. ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿ, 
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 2 ರೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ 
ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ - ರೂ. 21.98 ಕೋಟಿಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯು | 
ದಿಪಾ೦ಕ:31.10.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

3. ನಗರೋತ್ಠಾನ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, (ರೇವಣಿ 
ಕೊಡುಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ) ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವೀರು 
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಲು 
ಭೂತನಾಳ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ದಶ ಲಕ್ಷ 
ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ- ರೂ.15.00 ಕೋಟಿಗಳು, 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾ೦ಕ:15.01.2021 ರಂದು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

4. ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ. ನದಿಯಿಂದ (ಆಲಮಟ್ಟಿ 
ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು) ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 2ಸೇ 
ಹಂತದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಗಟು ನೀರು 
ಸರಬರಾಜನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ- ರೂ3200 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 


ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ನಅಇ! 05/1 ಯುಡಬ್ಬ್ಯ್ಯೂ.ಎಸ್‌/ 2021 
(ಹಿ-1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.06.2021 ರಲ್ಲಿ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:20.07.2021ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ - ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತದೆ. 


(2) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. | 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಮಂಡಳಿ 
ವತಿಯಿಂದ ರೂ.26.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಗಟು ವೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 
ದಿನಾ೦ಕ:08-02-2020 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ 
ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


(3) ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ 
ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಡಕಲ್‌ ಜಲಾಶಯ ಮೂಲದಿಂದ ವೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪುಸ್ತುತ 5448 
ಎಂ.ಐಲ್‌.ಡಿ. ಯಿಂದ 8172 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.1.59 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ದಿ:31-12-2020 ರಲ್ಲಿ 
ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(4 ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: 

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಗಟಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡುವ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಯ ಮಂಡಳಿಯ 
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಗರಕ್ಕೆ 85 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ 
ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಸದರಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ 39 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೇ೦ದ್ರ ಪುರಸ್ಕತ 
ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ7070.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


'ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೋಕಾ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ | 
ಪಂ೦ಪ್‌ಹೌಸ್‌, 813 ಮಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಸದ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೇನ್‌, ಮೋಕಾ 
ಮತು, ಅಲ್ಲೀಪುರ ತೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಲೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಅಲ್ಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಇನ್‌ಟೇಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋಕಾ ಹತ್ತಿರ 800 ಮಿಲಿಯಸ್‌ 

" ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಕ್ಗೆ  ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ ವತಿಯಿಲದ 
ಎನ್‌.ಕೆ. ಯು.ಎಸ್‌.ಐ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 247 ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರವನ್ನು 43 
ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 43 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 28 
ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ" 15 
ವಲಯಗಳಿಗೆ 247 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 
ರೂ. 20064 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ | 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ನ.ನೀಸ ಮತ್ತು ಒ.ಚ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 523 ದಿನಾಂಕ: 31-07-2021 ರಂದು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ್ಕಾತಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


(5) ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: 
ಮೈಸೂರು. .ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು" ಸರಬರಾಜು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 
' ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


. ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಮೃತ್‌. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ರೂ. 156.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇಳಾಪುರ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 110 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
(1500 --ಅಶ್ವಶಕ್ತಿೀ4 ಸಂಖ್ಯೆ (2W+2S) ಪಂಪಿಂಗ್‌ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಸಡರಿ ಯಂತಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 66 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಲೈನ್‌ಗೂ 
ಸಹ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮೃತ್‌ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 
ಅನುಸಾರ Pಂwr CಂMpಂಗೀಗt ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದಿನಾಂಕ:05-09-2017ರಂದು 
ನಡೆದ 7ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಿಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌ ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅನುಸಾರ 66 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯತ್‌ ಲೈನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. 


ಆದರೆ, ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ 
ಮಾಡಲು ಸದರಿ 66 ಕೆವಿ. ವಿದ್ಯತ್‌ ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ರೂ.35.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪುತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಪುಸ್ತಾವನೆ ಸ್ನೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸದರಿ 66 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 


ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪಹ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ 
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಯ್ಯತ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ಪಡೆದು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಬಾಗುತ್ತದೆ. 


(6) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಳೆ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವೀರು 


ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ. 


ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.4242 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು 

ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 11 - ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ 

ನಿರ್ಮಾಣ, 2920 ಕ.ಮೀೀ ಡಿಐ ಏರುಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ 

ಅಳವಡಿಸುವ, ಕೆ.ಆರ್‌.ವಾಟಿರ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು 

ಎಲ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌.ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮೆಷನರಿ ಅಳವಡಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯು 
" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣಾ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು 
ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ.130.70 ಕೋಟಿಗಳ 
ಅಂದಾಜಿನಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ವಾರ್ಡ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೂ.96.50 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 
ಯೋಜನೆಗೆ ದಿನಾ೦ಕ:03-06-2021ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಆಡಳಿತಾತಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


(ಗ) ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 


ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ | 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಗರ 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 


1. ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಯುಐಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಂಟಿ |. 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 


ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ.198.98 ಕೋಟಿಗಳ | 


ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇಕಡ 
. 80ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

2. ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು 
ರೂ.113.16 ಕೋಟಿಗಳ .  ಅಂಬಾಜುಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ. ಶೇಕಡ ೨೦ ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


3. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾ-ು 
ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ನಿಯಮಿತದ 
ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.56.55 ಕೋಟಿಗಳ 
ಅಂದಾಜುಖೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

4. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ನಿಯಮಿತದ 
ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.11.00 ಕೋಟಿಗಳ |' 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ: 


ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಹೈಕಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ವೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ' 


1. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ವೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಮಗ್ರ ವೀರು ಸರಬರಾಜು 

`ಹೋಜನೆಯನ್ನು' 2055 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ 
-1012500 ಜಸ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಲಾ 135 ಲೀಟರ್‌ ನೀಠಸ್ನು ಸರಬರಾಜು |: 
ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಿಸಿ ನಗರವನ್ನು 43 ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ವತಿಯಿಂದ 28 
ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಎಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ 15 ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ 
ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ 15 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ 
ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ: ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಫಿಡರ್‌ ಮೇನ್‌ಗಳು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌ಗಳ 
ಖರೀದಿಗೆ ರೂ.209.64 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಸ್ಟೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. | 

2. ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: 


ರಾಜ್ಯದ 10 ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌.ಎಪ್‌ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಅನುಬಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಲಮುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಪುಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: 


1. ಕೇ೦ದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ: 


ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 9 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.844.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದೆ. 


2. ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟಿ ಯೋಜನೆ: 


ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕತ ಅಮೃತ್‌ ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಟಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.199.39 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಅನುಷ್ಟ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


3. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. - 


. ಐಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುದಾನ 

. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತೆ ನಿಧಿ 

ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 

. ಸಗರೋತ್ಲಾನ ಯೋಜನೆ 

ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ 

. 14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ (2015-16 
ರಿ೦ದ 2019-20) | 

7.15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ (2020-21 

ಮತ್ತು 2021-22) 


NUH WN = 


15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ 2020-21 ನೇ 
ಸಾಲಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
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Smart Cities Mission 


The Challenge of Urbanization 


Cities are engines of growth for the economy of every nation, including India. Nearly 31% of 
India's current population lives in urban areas and contributes 63% of India's GDP (Census 2011 ). 
With increasing urbanization, urban areas are expected to house 40% of India’s population and 
contribute 75% of India's GDP by 2030. This requires comprehensive development of physical, 
institutional, social and economic infrastructure. All are important in improving the quality of 
life and attracting people and investments to the City, setting in motion a virtuous cycle of 
growth and development. Development of Smart Cities is a step in that direction. 


Whatis a‘smart city’ 


The first question is whatis meant by a‘smartcity 
definition of a Smart City. It means different things to different people. The conceptualisation 
of Smart City, therefore, varies from city to city and country to country, depending on the 
level of development, willingness to change and reform, resources and aspirations of the city 


residents. A Smart City would have a different connotation in India than, say, Europe. Even in 
India, there is no one way of defining a Smart City. 


. The answeris, thereisno universally accepted 


Some definitionaf boundaries are required to guide cities in the Mission. In the imagination of 
any city dweller in India, the picture of a Smart City contains a wish list of infrastructure and 
services that describes his or her level of aspiration. To provide for the aspirations and needs 
of the citizens, urban planners idcally aim at developing the entire urban eco-system, which 
is represented by the four pillars of .comprehensive development --. institutional, physical, 
social and economic infrastructure. This can be a long term goal and cities can work towards 
developing such comprehensive infrastructure incrementally, adding on layers of ‘smartness’ 


In the approach to the Smart Cities Mission, the objective is to promote cities that provide 
core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable 
environment.and application of ‘Smart’ Solutions. The focus is on sustainable and inclusive 
development and the idea is to look at compact areas, create a replicable model which will 
act like a light house to other aspiring cities, The Smart Cities Mission of the Government 
is a bold, new initiative, It is meant to set examples that can be replicated both within and 


outside the Smart City, catalysing the creation of similar Smart Cities in various regions and 
parts of the country, 


The core infrastructure elements in a Smart City would include: 
i. adequate water supply, 


fi. assured electricity supply, 


sanitation, including solid waste maಗagೀಗಗ, 
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iv. efficient urban mobility and public transport, 


V. affordable housing, especially for the poor, 

vi. robust IT connectivity and digitalization, ಕ ತಥ 
vil. good governance, especially e-Governance and citizen participation, 

viii. sustainable environment, 

ix. 


safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly, and 
x. health and education. 


As fat as Smart Solutions are concerned, an illustrative list is given below. This is not, however, 
an exhaustive tist, and cities are free to add more applications. 
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Accordingly, the purpose of the Smart Cities Mission is to drive economic growth and improve 
the quality of life of people by enabling local area development and harnessing technology, 
especially technology that leads to Smart outcomes. Area-based development will transform 
existing areas (retrofit and redevelop), including slums, into better planned ones, thereby 
improving liveability of the whole City, New areas (greenfield) will be developed around cities 
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Tous! PPP (43 Grin) 
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Tumakury Smart City Limited 
SEM Prolec 


t Compteted Projects 


Work order Datcof j 
ua e 
WO Cost Dato Commetion as | ACUI Date o Present Stotus 
Completion 
per contract 
ಕ RN 
i Progress 
0.369 Work enstt usted 1p KROL Work i completed. 


Work completion daic710.12.2017 


Physical Progress 
Project Completed & inuuguroted on 02-03-2016. 
Work completlon daie.27.02 2018 


27.02.2018 


Consiruction of Sraart r-Toilets 


ermedeat 


ra wansit Stands {Auto Stands) 2 Nc’s 0.04 0.038 15.06.2018 25.08.2014 25.08.20:8 


Physical Progress 
4 [ec isuanen Ueder HY Line 0.55 0.907 09.03.2018 | 0902208 | 09-2018 [Wurkis completed. 

Work completion date:0909.20188 
2 ical Propres 
Redevelopinens of Sddspangs Bus Shciter 0.03 0.068 22.00.2018 1209208 | 2209-2018 [Wark is completed. 
Work cunpletlon 
Fhysical Progress 
$ [Smart Park Tumskeru Unversity Park- {Cell} 0.62 0.617 08.11.2017 | 07072618 {| 3009 2018 [Works completed, 
Work completion ds 
a Progress 
14.00 14.00 Fund Transferred to KUWSADH under AMR complete 
ಚ ಬ dled rvs tine olen LUIS 
Physical Progress 

0.49 0.496 Work enstrustud Ip Forest Dept Work has bech comple. 
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ಮ | ಜಿ 


Contribution towards improvement of Water Supply Scheme 
(onder AMKUTY 


nt of Nu sery lor afferestatlun and green buffer zones 
ak Amanikere 


pm 


9 [Sma Lounges & information Kiosks st Amanikare Lake busin 0.29 0.30 15-10,2037 10 0೪,2018 01.09 20iH 


14.06.2018 | 26102018 ! 30112016 [work iscompicted. 
Work Complcivd sla 


ಹ RE 


Physiral Progress 
98.06:2018 |” 11.08.2008 | 24112018 Workis completed. 

| Work Complesd dare 24.14 
ihysicnt Progress 
Work is completed. 


31.06.2018 20102018 


ek. 
stinger 


Work of part way 
Pedestrian Environment Imptavement 8 Public Place making at Sik Ups ES 


IE 240 1.87 22.01.2018 | 24.11.2018 05012018 [redsgnns! 35 separate project 
AE Ne ] MONET (SA Work Completed 131 05.01.2019 A 
x taken- up under 
1s Jclearance of 05 nats of Aimantkere 0.24 0.183 19.07.2018 18.12.2018 04.01.2019 convergence. Clearance of Naalas ls completed. 
Work Completed date 04.01.2019 
15 |Istallation of Sanitury Napkin Dispenser & incinerator (at 2008 0s FSR SERRE a 
ವ fmpiess High school/ PU college) OOO CE ENS CEN ಹನದಸES ts BS MAES 
IR Physical Progress 
Re Koi rd Solar Phoro Vultine (SPYY System at GOVTT p els vompletrd un 2201.20 
2 [COEWoitnod Solar Phere Voltae (SPY) System at GOVT. RR $e ES a101.0a9 Jaks completed on 2201.20 
cothps - O&M is in progress. Hence payment will be made 
18 [Srnest Lounges - Furntture part 0.14 0.12 2401.2019 | 23.02.2019 10022019 
19 on around Amanikere lake 064 | oe Work castrusted to forest Dept 
UE h & Jee 3 ನ Kf RR 
26 \Sman Parking at MG Road Conservencies - Civil Pur 040 33 22.10.2018 | 04030019 03.03.2019 


Work Louplcted an 04.03.2019 
wl ssund ou 720-12 2010 
Work Canpleled ar 07.05.2019 
Work order issued on 24-12-2018 
Werk Completed on 07.06.20 


cies «IT Part 0.16 0.13 


28122018 02.06.2019 


28.12.2018 04 07 2019 


“JS Parking at MG Road Consers 


Under § 


22 Nipparabalii Flya 


| Work Beiter ise Date 07-08-201 

Durmins of Projvct: 3 Months {5 years D&M) 

24 [Plantation on Medions 0.90 9.849 92.08.2018 96.11.2019 05.15.2018 Planting of hedges on malor roads such 25 Kotito; 
i rand, Amanikere Koad Shetthalh main road, 

Mangal Mui Road, BH Hod has beers completed. 


Wprk order Issa on 05.04.2019 
Wp completed on 29.0 


Wtevn orks fez lotegeee 
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hoolier ireorovement prc 
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wrk Order sued nn 02.05 S0T 4 
27 SHAY systems (Menn Pineuer enn} | 00S | 2800201s 22 ioin- Merk orter bse in 020201 


Wor Order Issue Nair: 15-06-2018 


Digital Library Solution 


04.01.2019 


Sports tasslity Cotter st PL Coll 0372 22.08. 22 00.2089 _ 
Spor lavslity Cotter at PL Cu _ _ _ 3 ರಕ. & | 2ರ 209 | 2 00.2019 Work Completed on 2208201 7 
Work Order Issued on: .2008 N 
Work Cormipteted on 15.06.2019 
“(ICME 5425 47.16 2381.29 15 082039 plarheace related £0 JIMCC has already delivered. 
! ATES mptemented ir Onc yuaction. Civil work far 
| COTY, Signantbiing and VMS completed 
hemor p pes linn "; r FY ON | ಮಾ SN NG ್‌ wissued an 130 ್ಣ ದ್‌ 
rahlishemet ant Opeearinn of Fe a: resource. pe er and | ae 13.05.2019 04.10.2019 22.08.2019 ' v issued 2 13 05.2019 
student cesdurce cent Work Compdoted on 22.06.2019 


19.08.2019 


28.08.2019 


Work order issued on 04.01.2019 
Work Comploted on 28.08.2019 


lnplemcatition Corapleted, 


Selection of Agency fe: Rstabllshment of Smart Liavsrooins at R _ RN R Work Order issued on 22.07.2019 
3 66 70 31.08.201¢ . 
2 [igterent uve Sch sles wi Tama 0.65 070 31.08.2019 | 3100209 J Completed cn 31.88.2019 
W ON ) ef a sn 1s [Wark order issued on 2401209 
ity splay Boards {a 3 1 L. 0.೩44 401. 3.2019 3.09.2 
ag Legblty- Digital Dinghy Boards {3:3 locations) | 100 | 0495 24014049 | 19022019 | 3097019 [0101S 
for establish cnt of digital assrooms, ICT K K _ 
sles ot Guvt College and schaals of Tumakuru 245} 15.02.2019 15.09.2019 [OTK onde: ws5ued 05.03.2019 


4 


44 


I Development Centre for NCC Cadets 


Firing Simutstos for NCC Botlding IT Part 


iWoik Completion on 35,07,209 


“Work orde: issued 06.03.3015 


Work Comptution on 11.10.2019 


us 2020 


18.05.2020 


Work Commish 


Work orc: issued 08.01. 2020 
lean on 18.05.2020 


01.09.2019 


31.08.2419 


08.2019 


Sopply snd installation of Sma 
Tumakury 


25 10.2019 


Completed nn 29.10.2019 


Work orde” issued 02.8.2019 


Work Cempiotod $5.01 2019 
Fock Order isved on 22.07.2018. 


22.07.2019 


—t 


16.33,2019 


Work order issued on 22.07.2019 
Completes ar 16.11.2019 


ತ್ರೆ 'n5t 
[ 


Procuremen 
idorr wh 


son nf 5 no nlc 
nts at dilleres |, 


VCC Premises 


Pevelonmen of Parbe, 


Devclopoien of Paks Suddarameshwa Extonsion park 


Deveinpmeni of Pos IB PWD park 


4 ೧75 


0195 


207.2089 


04.09.2019 


04.09.2019 


04.12.2019 


04.12.2039 


l 
| 26012020 


Work order yssuet, on 22.07.2019 
Cnempletec on 10.11.2019 


12.12.2019 


12.32.2019 


Work enstn:sted to Honiculure Departinent. 
work order issued on 31 082079 
Work complerud on 12 


212.2019 


Work ens: 'd te Horticoliyre Dopartoeene, 
Work urder fssurd on 04.09.2019 

iWork completed on 12 12.2019 

[NS SR 


Wurk enscrasted to Horticufture Department 
Work ord: issyed on 94.09.2019. 
Wurk completed on 3 


work enszrusted to Horticulture Department. 
Work order issued on 21.10.2019 
Work completad on 12.12.2019 


Wigial Nerve C. 


Tovelopincas of Paras Kuvoripu Nagar - Nard Na 


Ward No:25} 


Revere 


Devetonmenc of Parks - Adarsh Nagar - Ward No.20 


{ 
| 
| 
j 


Adduional Class roams Back a1 PU Cotloge 


10.07.2019 


17.07.2010 


09.10.2019 


010.2017 
10.10.2019 


20.08.2319 


“Work ordee issued 20.02.2015 


Physically work Ix completed 
presently, DINC is under O&M. 
Work order issued on 10.07. 209 
Work C. Completed on 01.03.2020 


Work Complete 


Work order sued on 30.07.2019 
dus 01.33.2120. 


Work order issued on 10.07.2019 


Werk Conipleted on 05.03.2020 


Work Order issue Hate: 17.07.2018 
Work completed on 01.03.2020 


24.09.2019 


it Stands - Phase 2 


13.06,2014 


2042017 


29.64.2026 


Work Complvted on 15.05.2020 


Work Or det issued nn 25,06.2019 
iWurk co npleted on 29.04.2020 
Work onfer issued on 13.06.2019 


Work Driter tssued ons 


11.2018 


SS 


fuockod House Monitoring System (LHMS) 025 
045 
Ru , 
0.04 
04% 
he 
[§ 

-Javanapar “05% 
Deveiopaens oh packing 42 cuss vanes a SE Puram uadain| 
[See 0 
it addin. ssrocm - dng Cort PU K 
i on at addicwns Wsirocm dik, 4 Govt PL 0 
wnTree Boulevard 0.49 

( 
Nntritigens Transport Sytem 6.0೧ 


03.10.20 


1 Marshal Cartappa ro 7 p 23.11.2018 13.2089 10.06.2092 | 
sn shai Cictapps rou 70 | 129 282008 | 221205 | 1006200 [crema or 10.96.2020 
ation and AdeHtionat improvement for 24°7 Wiutor 
ವು Work Order issued on 24.05.2019 
; s stem [KUWSADB]) Flt mavathl 1 . 05.2019 10.06.2020 HM : 
$4 [seppiy (SCADA system (KUWSADBY) - Filling of Hemavatht a6. | 1861 5.201 2 We Completed on 10082020 
water Lo A; KN A lL ಮ SN NN NS 
Wal sh si bok Fenc.og wita ME | ಗ 
y N ne: 07.2015 
cameras & Lighong anund Amanlkere 5.00 347 22.07.2014 10.06.2020 Mork ores yssued on 22.07.2015 


Work Cempleted or 10.06.2020 


23.11.2018 
02.06.೬0೭0 
20.03.2029 


04.06.2020 


§2.422019 


202 


Work Order issued an 23.11 2018 
Work vamplted an 25.200 


17.07.2020 


20.07.2020 


Work Order issued on: 52.06.2020 
Work Curppleted sn 7.072020 
Werk Oder issued on : 20.03.2020 
Work Cumpletrd on 28.07.2020 
Work vier ued 01. 65 D620 


Work Cusnpivted on 20.07.2020 


Work Order issued 1: 82.12.2049 
ormpleet on 22.07.2020. 
Work Odor Issued ou: 04.10 Fo 
Work Completed uu 22072020 


01% 


4 


22.04.2020 


22.07.2020 Ne 


Werk Order Issued on : 03, 16. FU 


resacd 00 1507 EN 4 


Work erder issued on 07.02.2039 
Wark i leted on 61.6 2020 
re: i 


ಬ ದಿ 2 ಗ ಇ Re ಲಿ 4 
p Work ordre sued on Thi 
» Jatostose wuss a Hartvensns Nog ಈ 10.00 | 30 220420 | 16102020 | ve092020 dds lia ಹ) 
| EE ae § reps Work oder svued ವ 
on hesclopares ot Parks. Mai ralauclona Layout [0s O42 | 030209 | 2004t02e |} C0200 hd Work completa on _ 
; RNY p CE KERN NE A n a | Murkarder issued un 03 10 2619 
[a § Ccvelppenert wt Parks Lekul Extension 0.45 U%. ti . 20.04.2020 02.09.2020 y Work compiet 0 wn 02.09.2020 ರ 
y 4 Work Order Issued un 12122618 
70 JDewslopornt of Auto Staeas Fhase 4 _ pe is | v2wsanen [Wonk completed un 24.09.2020 
ಸ ಸ್‌ ASN yl WS Order iswucdd aa #0.18,2019 
Nn Karstcuuon of 10 PIS Dua ds at bus stonds 21 tumbur ೪99 179 a0 | 070s 1019 24092020 Jk co MR 
Work enstrustcd to Hortucutturc Department, 
24 [Development of Parks» tsland 192H ere panauon a1 Amankere | C20 0192 | 04002018 | 02012020 | 24002070 [work Order Issucd un 04.09.2019 
Wark completed on 24.0.2020 
ನ್‌ Re JR; ಳ್‌ | ಸ್‌ ಸ Work ordes issued on 27.04.2015. 
2 [smart Ruud Package-3A (Ashoka Koud snd DC Road) 2119 | 197 Doms | sony2020 | 30091020 [ನ 
ನ ರ ವಾ " £ y Work Orde! issued on 14062015 
24 [soto Waste Management (IEC) 0.26 014 MN AN ET 
> RANE ದಧ Kk ಸ ಸ ; ನ Wurkarder ivsucd on 20.06.2020 
78 [eps woot Peat Bus Stand (Wand No 14) Tomko | Ode 0: Ou0IN | 10112020 | 40222020 Wn 
rocurcmeacat icdicaland shies cquipmcars for RT.PER GF x ನಾ Work Order issued un 17.08.2020 
, 85 .85 08.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 pl ; 
3 Jotngir Hos ral or COVID“19 Testig CN cs A NR BE 2 [Work completed un 28.10.2020 
[WO issued on 27.12.2018 
ಫಿ ,  |[Wosk comnpleted on 26.11.2020 
ps | ; heme ?: , 1 3 . ; 
77 [Dewlopinent of Women Th me Park at Uparahalll 0.94 0.60 27122018 | 26051019 | 300200 | i 
ಸ el completion of milesinies to cantractor. 
Frocuremem wif Nardone Te Tumokars Thy Tarmeradon 20062020 | sors 20n0 |Procurencut of fT hardwace coinponenis = 
PN TL TSE SRS TE Hl ec Cmplitid pS 
Heplaccmen of steeet lights into LED strevt lights in Solid Waste i y «122020 |Werkosder issued on 20.06.2020 
3° Janagemeat unl a4 Aligondtanstalii. Tumkur HY 91 20.062020°: | *10:10.2020: | 15122020; | completed on 26.18:2020 
aMlation of 02 nas of Borewells and pumps In Solid Waste | WE ed Fi Work arder isaned ou 70.06.2020 
150 . 20.06.2020 10.20 ; 
2 [Managoraen unit at Ajjagondanahall, Tumkur Sls 29೫ 10102020 Work completed on 26.11.2020 
ಮಾ Wark order lssusd on 25.08.2020 
rch # R i EWES ERE 
9 [roschase of 5 Amtutance 10 New Trauma Cestre ೧540 | ೦ 25082030 | 4i0t0e0 | 30122020 [ರ Ne 
” - Supply Order tssucd 0105.09.2020 
uz [Seely ot 1 Meds ಮ ಶರಣ Sa i A ಸರ 0.210 0.210 05.09.2020 | 05.10.2020 | 15122020 [Dusution: 0? day 
accessoriys ಗೇ mst blower iy at Tumakuru. Wi | MON Work completed on 26.11.2020 
[Renate works of Anganvoacd ರ ಮ 2 (Work ordee baied on 20.06.2030 
“5 Jesrporation uimit A se (I NN Work ronpleted on 18122020 
evelopment nf Two w | 103.2020 | rz 202s [Workorder issued on 21032020 


Oa Street urkings Lots 


Work corupleted on 10,12.2020 


05.2020 


Work ordee sued un 26.08.2020 
[Work competed on 1H.12.2020 
Work order lysued on 15. .05.: FY 


20.11 7020 


12.2029 


ಸ್ಯ 2 
YE pion pik in Tumakury Wks 0D | 102000 | 3020 | perudon 18.12.2020 
(N ¥ in Solid W3sic Management un 27 he FS § Work erder Issued on 70.062020 
¥ Ke I | 10102020 | 302200 |  pleiedon 11 020 
lion of Ad Aidrminisiratve Office at Sued Waste PS ಮ A 4 Work order isxued ¢ on 20. N2026 
© [inagcmens unit at AFgondavatath, Tumtha pu AE 2 000d0, | 10102070 EE or cnnpletes on 18.12.2020 pe 
Construction of Macadam Around the inner compound wall in k p _ 10 [Work utdes issued on 22.07.2020 
p AU J ಸ 10.20 12.2021 
1 leohd waste management unt st Aligundanakalt. Tumkur. 990 O48 22072020 | 21.10.2020 | 30122020 pm completed on 18.12.2020 
{ ವ್‌ Nw ESOS SO | Work Order ssucd on 27112019 
4 abi cL « Phas: 74 KIL 5.01. 50, 4 ಭ್ರಭ್ಯಷ್ಯತ 
| 0 [Pate Tuilos Phase? Ny 07 | 085 711.2019 | 15012021 } 1501202 [War compel on 0 ToD 
Uthzation of Impounded Water ia Fumakuru Amatikete by py pS 
91 [Pumriog Water to the Fasting SOMED Capacity WYP in 1376 1878 23.04.2019 23.04.2020 3201,2021 [Work Order issued on 
Meri Work completed on 13 
F ur of cforms for Tunioltur Ci Corpot tlm ಗ ಸರ, ನ PE 2020 [ork Order icucd on IFAI2020 
K RR A en | _ [work compl 
4 [Supls tistsliation and ireclon oT #8 eit High wast Flog Pole a _ ಸ್ಪಾ Up na [Work order is: 
pF 14 pu ಸ chic hz F ka ೧62020 0200 p A Wurk completed un 23.1 01. 2021 
evelopment of park in Bharathi Nagar ward 
i f Work order issued on 0108 2020 
4% [no y ath 11ರ ೧೧. 9 y 3.01.20 02. 2 
94 [no 22 and Sanieevtnd nagar, Kyathasandra (Wad n0.33). 0.960 07 9308200 | norm | 120202 [ne ಲ ಬಾರ 
Development uf parks a1 Batavadt {ward no 27], Pragaths } ) § mk Work aides issued on 26.05.2020 
98 ಸಿಪಿ 05.2021 25.10.2032: 0. ¥ 0% 
5 [nndavanc & Yadavs nagar ward no 29 1 Tumkaurs 1490 he ಸರಂ3020. 8102020 | 28022024 [yk completed on 28.02.2021 
ಸಹನ a) £ Work order issued 06.03.2019 ” 
96 JEregy Eihctent 1 ) py .03.2 02. 41.03.202 . 
4 [Enessy Eifictent tighung (LED ing for New extensions) nia | 690 | 05032019 | 05022020 | 103 a ಲ 
Creation uf Lighring Infrastructure an the Identificd da:k spot in l y ; x [Work order issued on 12.69.2020 
«> k .೧8. 31.12.2 .03. 
35 wards corning under TCC jurisdiction in Tumakuru cy. 4998 RO E020 | 31032021 [py coplered Of 11.04.2051 
py Rs; ಸ್‌ ವ ರ ERE ಸ್‌ Work order issued an 15.08.2020 
uu ACC, Pha 3914 IER 14.41.2002 30,04,202 
[emcee ND f 15052020 f 111200 HU [yk emriesder 300 _ 
Facog 8 Devlapnint of Netti Fark Ward Ne FT andi? ಸ್‌ Work Order fssurd on 10.09.2026 
sy 4,87 «4 09. 30,05 202 K 
| JpareshTumakew | US Ec ta cA Work completed op (11.07,202) ಮ 
Cuntsuctlon of Compuund wall in PU College 1.80 14 04.06 2020 01.07.2021 {Mork order issued on 01062020 
Development of } near Panchamukhi Extension Ky 
101 JAnthatasanahaili bypass {Ward Ho 2} 2nd Devcloament ol A236 | ti 1.27 7012021 | VauT202 15.07.2021 Hii ಸ aes Ky. 
Naga: Parkin Ashoka Napa (Ward No.26 SE 
RE] Drciapnrr of Shree vending zoncs sf Komithopu road near RANE En Work order xu an NRL 
Fa 10.2020 905. 
RS p a ಹು Work completed on 25 07.2024 £5 
onstruction of ult Dmensioncd Auditorure with Library one | . Work order saved on 31.05.2019 
103 iz 0 [ 41.05.2019 3 .: .. f 
* cass Rooms at Enipress Gout. High SchoalfPU Cottons 100 3 1052019 | 30052020 040.2021 ek completed ou 10.08.2021 
Par age 4° Uevelopr: AR Parkin word 0. 1). § § SS REL 
naania aud Hevcopucnt of park «a ward ne 2? Baswad. |. 4 Ps ವ Wurk order Lsued on 14.00.2020 
4 35 2 ON 16 » 2021 7082 
Has Gangs Nagas Man Road, Near Warrier Bakery. ಸ LE URE 120 ETO [pk cumpleicd an 17 01.2021 
Samak SOR K 
Package: rv etapment 98 Pa:k in tiunicipal Jaycar sy.n0. 60/1 pap 
105 [Ward a, 25) and Banjars Bhavan in Sarastwatinpurn tid 1.170 096 16.09.2020 | 101.2021 i>on292: [Mek order sued on 10.08.2020 
Wok curnptetsd 0a 17.08.2021 
Ry stage {W 8) ru fumakury SSR ಮ la Sh ne, ( ಗ els § 
106 [Shufing of RESCOM IEF ne and other inf »sieeture in CSD. pou [XO PR tinea (Work Geder loxi 
Wy Mork couuptetwd un Z MY 


ರಾ TT 
s Harvesting & AHoseststion | 3 422 


Wark order issued 
Perk. ue 


Smart Koad Package-2 {6 roads - Man 
1st and 2nd Main Rnad, Kor 


et Min Road, Mandipes 
bh Gus Stand Road{Gubbi Vecranna : 


Work oro ised 2B 70 
08 R 


Werk orpbeind on 27.6, 


Pevelopmerns 


i Pump Ho 


Werk Order Issues on 29.05.2017 

Work completes vn ‘H 28.202, - 

The work order cost is Re.3H.47 11. However a pe 
[GMANS, initial days of porsalit sting that the 
work order cose should Le quai to SCM Funding 
Pattern. Therefore, the work urdec cust bs matcher 
with SCH Funding Pattern, Henle, Rs.2.50 Cris 
rellcctod in MES & MIS 


111 JRedevclopment of Ring Road - Phase 2 


550 THO 20 


L- — 
433.34 [308.18 _ 
il. OnGoing Singe 


Sub Vota “A 


KN Workorder § Datect 
woot Date Completion ss 
per centres 


sL 


Preuibts date 
No. 


af Comiplottan 


Present Status 


Hf p Work osder issucd 01.02.2019 

piystcat Progress: 759% 

‘ iC Read -- Footpaih workis tn progress 

} Mi; Rad & Hoepete Ra0dy- Snsgbing works in progpe an 
oth che 03d 

Vivekansnds Road ~ Ducting Completes 

- Preparation for HEM workis in progrest 

atay due to KIWSDH UCD line eonstructlan, 1.35 Hse wor 
| tn be complcted 8 laviag wore ts be coriplnts. 
lbeayed due tn COVIR39 work was stonpnd. Work 

ora jirmss nove, 

Fhe ven crite cert 18 12.24 U0 Cr, Mower ax per CMTS. 
laltial days of porabit was inulsing hac the wurk wider co§ 
hd bo cual 
loraey cast $» sah hel 
ere 


smart Road Parkagt-} {8 Roads MG, jC, Horpet and 


N 27.99 273% 05022010 31.01.2029 
vkanands ruads. 


Work order ivsued 06.03.2019 
thysital progress 509% 
- Radhakrishea 7028 werk ccfupli 
[| «- Belagurha Rad 
SN ಮ K K - Ducting and Chambee work completed font 

l A f Frhaommab Hospit to 8° 99 Road. (Chainage Poe 
C40 te 10600] aut dial war completed 
- Construction of ipo Arai somjieted, 
| - Boll side Wetmts conipleted shld DRA aid. 
| - Both side Parking and: loatpath completed 
H - Chalnage f = e930 Je sie wen, thes tag, 
| Smart Road Package 3B(chammundawashcriDr, Hadha 49.82 4445 16.03.2021 | on0%200 | 3010202 ಲ ಫಲಿ ಆ ti 

Krishana . Belgumba Road} Formarin work Is tn progress 
"[Reasnus for Delay in completion of Work: 
u) Encroacbmests 1. Chamsundeshwari Rad. Survey 
wos Conducted by Tumkur Coy Corporation (TCE) seu 
H uty cicatance report i» yrt he Meceved from TCC. 
N 4} Permission by Forest Department for Shifting of 

| | | Mees - 
{ H 1 vw} Pernisswn and Shrng of Flecirical liubkies oy 
RESCOM 


itiysicad progres: 4:0 
- DBM Laying for du: 
Bastranima Chautry Croce is 
»- DEM & BC Laying st Cuites 
Cusplatcd. 

~ Footpath work & parkig area development nearbuh 
05042020 31102021 [iiatnCircie ws BG Palya is undes progress. 

link ducting woik in DugrEss 

fitting surer dui work on proures 
Town hal cette Bruning work 8 in 


ng ica fics ಸ Gar 10 
mpleted. 


wie & Townhall Circe 


41.5 


3 ISriart Road Pockage-3¢ { 8H Road) 


1 | 
| | progress. 
t I I Duet siechinene Ad uss shear ance 
| ye ee 5 COVED work wes sl 
| PSR . 

MA (Cone aise B te at KMANS)Y 114 eoiurt enti usted to RODEC. 
| { ; Work order irsued on 


| H i hiyuical pope 5%: 30 


| | to CSI Layout, St Puram. Vinayaka nagor, 
} i j [Sharailanagar, KR Exierton AF work in progress 
ment Tor Other than Shui Rosie | [ | [4 1 C5) Layout & SS ing work in 
i f { agsrss 
6 { H | 2020 lin mandipete oes cond formitian weak 15 in propre 
Read Improvements in ABI acca Under Lrouad Ducting f | | Reasons for deaylnp wark is air io tempor arly eur 
§ and Rosurhecihg ” - | ' - | t was supped by lor ak abit anh Pepe eyes, 
| I ducting whrk stopped Hy DX. N 
| H ! H permission la stark wrk we C5} layout and 55 pus am 
\ | | | Jets sue shen Nee or ene wah Na: Been Anlayon 
' | | ‘ | ! 
‘ j ‘ : 
- ~ { H SS 
| | 4 | 
| l 4 ೨9೨ Vhysh al Snogress 20 
6 1 DHS 007.2019 401.2029 | 31 01.2023 yh al ogress 
{ “1 Phypsiral survey nun rungs.” 


i 


pitatlun not 


| 
Hf 
| 
fj 
| 
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1 
L 
i 
j 
j 
i 
" 
i 
» 


Yak order issucd oe 22.00.2019 
. ihysical Progress 65% 
- 100% Block work campietst 
pa - -- Internal Plassering work cunpleted wud externa 
. Plastering work is ia prugress >» 
-- Bledirical wok is in progress 
False cefling work is in progtess 
~- Tiles works is in progress 
H 1) Delayed Due tacleos anee 16 cut ders ru 
f Forest Depatimen:. 
2] Delayed due to COV 1% work was 519 
/ Work in progress pow 


City bra y 


5 


2163 + 252 3206209 


| 1L0B2020 31.10.2021 
Business fucibation & lenovatinn Centres | 
1 


Work order issued on 31 08.2019 
ಇ Physical Progress : 85% 
-- Pathway, culvert and hand railling work 1s» 


ier Issued to coniractor, advising "lv speed up 
the implemenisian of wark, otherwise stringen 
action wit have to initiated 10 terminate the 
contract”, 

Proposed to Levy Penalty ot Rs 23.422 
in voipletion of mileones. 


32.00 


pe 
Ke] 


31.05.2019 30.05.2020 32608.2021 


52 tor dela 


H Work Order issued on 04.07.2019, 
03.08.20;% 03.06.2019 31.09.2021 Procucernent of } vehides [rom KSRTC is 
completed. And Bus will be delivered in a week 


9 |Skillon wheels 0.32 


i § Work order issued on 22.07.2019 by the Heatth & 
Family welfare department. 

Physical Progress. 40% 

Ti auma Centre ~ 1st Noor sab concrvte completed 


§ , 0೫ 201 42020 | 3009 2091 |” 206 for sib & cotumn work is in progr: 
12 (evelopment and Improvement of Medical #acthties in ciry 36.00 41.45 IOS | OT | SLL [Fp iching work far buseinent &: ground Anar wo 
merged with Traum Centre} ls in progress. § 
t) Due to clesrantc to cut trees from Forest 
- - Wepartment. 


2) Detayed due tu COVID'39 work was stopped. 


i— ಮ 
Work Order issued on 03.10.2079 

Physi Work : 2096 

| Footing & Cotunn work i: fn progr 


11 [Integrated Bus Terminal Redevelopment 100.00 86.56 03.10.2018 16.01.2022 jDilayed due to ie cutting and Siahing of 
| lectrleal oriteies 
\ And duc i0 COVES 19 work vas stopped. Work in 
\ 1 H 


_} jp opross 


Work order issued on 11.03 2019 
| Physical Work : 75% 

But 08 viewer 
2 aren progress. 

VIP, Admin block and PH Gallary work is 1: 
11.09.2019 10.09.2020 3099 2021 {progress 

- Sports conplex finishing work is in progress 
Peloyod duc to teer cutting of trews by forest 
department. 

H And due to COVID"I9 work was stopped. Work ln 
egress now 


ilary. & ore completed and the: 


12 (Consuuction of Sports Cumplex at MG SLaduum 4.60 


Iw {der issued pn 25.10.2019 
Physical Progress : BX% 

Painting snd water proofing worl. is in poy 
Delayed tue to COVID'L9 work was seeps 


13 onstructon additional classrocms uh existing ald hilding 250 2.39 25.10.2019 6.1.2020 30.08.2021 


Work Order 1s 
j Physicat work: 85 % 

~ Tunne! work completed 

“|= Yogn retreat platform work in progress. 


308.202 02.06.2021 8 12.07.2022 stating that the renaink 
work has to be completed with in 25.07.2021 
aherwisr action wil be jaltiated a5 per contract 
lnprins. 

Due to COVID19 and other allicd works al 
Amartkere delayed the progress. 


° Work order issued an 24.01.2020 

Work is delayed due tr; 

24062021 {Tho existing bus shelter conteactar (PPP) rised 
Jobjectlon lw proceed the work. Hence, wark is shu 
lone 


14 JLonst uction af Tunnel walking and Yoga retreat in Amanikere 440 1.67 27.2.2017 1.07. 


Redexetopment of Rus Shelters at dllerent locations ia 
Tamaki ” 


i ws 923 


| 
j- fore 

| Work order issued ob 04.06.2020 
31072021 30082021 Delayed due to COVID'19 work ws stopped. 
Work in progress 


NE. 


Work order 
poattag work f 


on 20.0520 
avilion and patiery comileted 


17 Developoent of Sports Arens at I'l College 3.50 432 30 00.2821 cohumin raise in progress, kabhaddi, Kho Rho curs 
| | formation work, Retaining wall wotkis in progres 
| Delayed due to COVIN'15. Work in progress Now 
- _- - ' | A - 
| I Wark cra issued on (1.06.2 
15 JAnsnikere Urban ilath 1.73% £37 013.06. £02 25.10.2020 10.08.2021 Pabricatian of Shops and Pladott work uerpete 


in progress, 


Work order issued on Oh. 2070 
Whysicnl Progress: 20% py 


| 4 ವ ನರ 3 -- Ist oor soof slab c ಬಟ 
49 Construction uf Building for ICMCC 758 11.36 05.05.2050 05.05.2023 2೭.09.2021 st oor roof slab complsted ್ಯ 
- 2nd fear Colena shut sand resforcemant 


wurk ln sropress 
sett flonr block work is in pngress. 7 
Work Oruer issued on 07.68.2020 
04112020 | 31082021 [Foundation work tn Drogress. 

Eabrsc ation of frater work iy coin 


nstallation of w 


nding sips 


} i Work order sued on 65.06.2020 
-. Dutof 13 locations, B locations { ide mificd $ 
Coustructiun uf Asgunawad centers in Tiimakur _ ಬ | p ». Jsiven Irom women & chitd wlefore dept} are 

Con poration Ms a (Phase -1) | pu 05042020 | 0402202 | 3OOKZD [gy stage. Remainig 3 locatinr: ಗ nat 
available. Hence, wiih the 8 iccetiors work will be 
completed. ನ 
Work Ordec issued on 
Work in progress. 


scture correctie, 


30.09.2021 


ಮ! l ಯ 


in the existing lighting sYstem In Mh PE 


nfs 3st. 


43.09.2020 


k [work Order issued an 30.09.2020 
“kn 4 es al i afficd works 2 
KO ie A EE 0.60 10022020 |} 1406.202t | 30.08.202% [Procuremen of Benches ant childern cup & Ott 


lAminlttes far instalation is winder propres. 


oA issued on 05412020 
Land issue. 


[Work order issued on 01.12.2020 

Work in prapress 

The work ordey cos: is Rs. 574 Cs. However as p 
Procurement and iescallarion of Furniture fos PU College ರ ಸ 7 GMIS. witial days of portal it was Irsisting that the 
ncloding Addtiional Classroom, Tumakus: & y ಹ 049೭2071 | 3042021 | 31082001 [order cot Mold he ded to SC Fund 
Pattern, Therefore, the work order cnst is matches 
| with SCM Funding Pattern, licnce, Rs.1.00C: is 
reflected 10 GMIS & MES now. 


Package «7 Selection of System latoprator fo hisiallauon, I ಸ k 

26 lcommissivssng and aperation of Smart Infrastructure at selected] 3.160 323 94.12.2020 | 05052021 | 31082021 Wotkorder issued on 04.17.2020 
K £ Jk Work in progies 

parks in Tumakury - fT vmpotents 


“[Provi RS or % F Ws op Neg “work. TGR 3 12 3026 
21 |Providing. lestallatton & Comunissioning whl pales ಕ 1330 13.12.2020 31.03.2021 31.10.2021 |Werkorder issucd on 13.12.20 
along the bund of Amanikere. Tumatkury Le RR AEE _|Worh tn progress ( eR 
28 |g of Hermavinhl water from Gangssardrs unk in Maralar HN STE 22113021 [Workerde lisued on 02೧ 


Haale 


mM tanh work for housig chaber iy progress. 
Development ol Hod 


Work order Gsued un 23.02.21 


Hnganavad Centres» Dibhur & Other 


4 ¢ 30.09.2021 |" 43 
locations in Tumikury > Phase 1 ASE ಗ KN _—_upecstruccire work is in progress pe 
Is if) 
lunction improvement to DC Ofer Carel 20 Tumakts 139 405.200 | 3009202 |WoKorder issued an 12.01.2021 
Fy BANS ME ಬ MEL A A £ 
: 4 Wark order issued Gn 04 
31 Develamental Steet vending zonesaY Kothitnope 04d near J Fg 864 09022021 | 08082021 | 3108202 |- Destting work completed 
5s circle, Tumakuru - Phase Il p 
3 MRS) z ನ A NNN ಸ ್ಗ mi pl le ete 
Work order issued on 59.02.2021 


Earth work cowpletcd for toundation 

Footing Retniorcemen and Shuttertng work 18 
rUkross. _ 

Wark order issued on 09.02.2021 

Earth work excavation for bountiary 53M is 


32 NConruction of Vending Loacs st tSariyasmina Nagas. Tumakuru 2.590 2೭05 09.02.2021 04.08.2021 31.08.2021 


4 Consiructiun of Venting Zones 3 jaya Magar Bus stop, completed. 
_; ks H1Y N05 07.02.20 08,08,2021 30.08. ಸ 4 
33 [sp reibal, Tumatest 1h 4895 LY 22 [ese Riting work completed 
H Grill work compleed, Fabrication work ts in 
ಪಾ ನ i Jptegress 


Work order is 
1700 | 087 ೪9.02.2021 06.08.2023 31.08.2021 Compound wall 
SSM or plauorm work is in propiess, 


24 Ghar. Askoknagar. 
Tum 


38 Coostcaction nt Bur Shelerss a1 3% locators :° 1.419 47.08.2023 oswacer, Wolk order fssued on 08.03.2024 
_ lS Ne ಟಗ anh Works in popes ದಿ: RN 
ಮ ,. Work Order issued an 95.95.2023 
velopntent of Fitness Theme Park ot Kasaba | 6 505.202 226 . ಕ 
35 [Bevetopnicns of Fituess Theme Pack ot Kasaba (W [ 9459 | 0505202 | 04997021 | 04092041 nga emacration odin progres 
ರ CN Ft 5] SN SS NE ll ) ಹ 
3 [Storm Water Brin » Consirucstan of Deversion Drain for ಸ 4250 | sues | esse: | ta102021 |Morkorder Issued 00 04.06.2021 
Sewag. lage water entering at northern Side oF Drain Concrete work fs in progress 
| y « Management: MN , 5 ; Wink ovder issued 00 04.06.2021 
4490 04.06.2021 | 1410202 14.10.2021 | o 
38 [construction of Land fill a: Ajjagondanatall Dumping she 44 ಸ ಸ ಸ Excavation work 15 in progress. 


KEE Fb Tonle | Sod | S0988 | J 


it. Fendering Sop 


st | Last ote otoial No. of tender 
Nಂ. Norac ofthe work SCP Coat | WUCost | Tender ote Sub ye calls Present Status 
Sofid Waste Management - Ki R EE 
U1 D8 202% Las 6: f bid 
; Remediation of open dump and cycimg of space at 240 316 23.08.2021 | 0609202; znd ran  {Aetondered on 23 as.date aft 


| subrtseion is 08.09.2021 
ing K pe 


Jajladangadanahalil cumping sic :Bic M 


Stage. HPSC ln it» 24 


j Wojeet is dropped at Tend 
l Mrcoting heic on 29.11.2019, approved 19 drop rh 
{ proect. Therefore. MeHUA has been reqLested 1 
| move project 19 Achieve Secon, 
i 
| 


2 [Smart Ene gy Meeting 


aud Mooring 
j K 10 drop the proje 


3 Development cf Water Bakicr 


| 


Sub Toul: C ಪಸ § 
| ವ 
Tentative Date 
f | Present Sut: 
Name of the work ( Cost § WOCost Sate of Tendering resent us 
fe un foul & WN ಸ a 
1 


OU PUBOCVRVATE PARTNERSHIP APPE) Project 
1, Compleied Projecis 


scr cost | Werte | WorkOrder Date of | pcnardoteot 


Cumpletion a5 
Oricr date per conse | Completlon 


K Date of | 
KN SCP Cost Work Work Order Probable date 
Name ofthe work Completfon as Present Status 
No. Order ಕೆಕಿಲ peor contract of Completion 


PPP project taken up by GAIL 
Scop of Wonk includes 1800 inch dix. of pipeline + 
lhe laid by the completion date & it otso includes 
4000 100.00 16.01.2015 151.2021 | - 32000 Domestic PNG conncelions at Tumkur. Oui 
laf 32000 daniestic PNG connections 21000 PNG 
| connections a1¢ given 
[Work tn Progress. 


Replacement of convenional lights to LED lights ir 
29 wards completed out of 35 wards. R 


4೧.೦0 7475 06.01.2020 05.05.2020 33.10.2021 


$ B23 27.01.2021 26.01.2023 26.01.2023 Work order ued on 27.61 2027 
Survey work completed apd Installation work In 
SN WN ol prepress 


60,00 


soll with thule love! 31.03.2023 _ - LoA issued on 31. 
Mi fo | 
EIS TN ETS § 
NN § It. Tendering Stage ವ ನ ವ RN 
KY Fy t pS K 
Rame of the work SPs | Work | rongerDate Last Dale of Bld Prefest Status 
ecndesed with provision ot Rs. 2.23 flaclucive of AST} as nancial 
abst: ee {YEP on SOTO) and last dare to sitrit blks x 
1 Public Bieyciv Sharing 2.00 258 05.07.2021 05.09.2021 05.00.2023 
3 bids received. 
Bhd ander evaluation 
\ | 
§ ್‌ ರ್‌ NN [rentered on 22.06.2021 and las: date for submssion of hidsis 
3 370 20.01.2023 | 17.02.2021 (202021 


1 bid ceceived 
Mid under evaluation 


Tendered on 35.03.2021 snd lust date to submie id 1s 30.4 


Implemeniaton & Main ಗಢ Solar plant a: 


4 [5 Janhalli water tart, it 17 ky 42.06 280 18.62.2021 05.04.2021 fast date extended te 07.07.2021 
ugudanhalli wa or ls vir in Tumakury Fender anned on 08.07.2021 
Sub Towl-C ನ4.70 105.58 
IV. DPR/FR Stage 
SOE PO Ae _. _ 
KN SCP Cost DPR Approval | FRApprovut » 
ಸಂ. Natne af the work DPR Cost R Date Date Proscnt Status 
Wl ಗ iit - 


9! 
TotlPPP {AsB4CeD) 


ABSTRACT REPORT 


ಸ ನೆ j SFC Drinking Water PROGRAMME 
5 5 y~ 
; Rs. In Lakhs 
2 & 3 5 5 7 8 [3 10 [1 EF 
- ಮ 
YEAR 2018-19 2013-20 2020-21 2021-22 
£ ky > Rh AB 
ULB Grants Grants Grants ‘Grants Grants Granta Grants Grants 
tet Noms Of tho Town | og | Alocation | Releasod { Allocation | Relousod | Allocation | Ratoased | Allocation | Roloanod 
- J - + 3 RE —— i 
Ballari Balla [ee 83.01 86.01 45.48 45.43 22.5 225 | 1.25 1125 
Bélagavi Belagavi K [ee] 86.0% 86.01 35.48 35,48 7.5 1 7.5 7.5 75 
+ ~— —— i — 
Dakshin kanada Mangaluru cc r 46.01 46.01 185.47 185.47 5 5 25 | 25 
EN - MES M 
Davanagere Davanagere CC 46.01 46.0% 35.48 35.48 11,25 ಸ 11.25 11.25 11.25 
p | ON fo § 
: r ) 
Dharwad Hubbaiti-Dharawad cc 46.01 46.01 85.47 85.47 11.25 11.25 11.25 11.25 
I al A ] 
Kalaburagi Kalaburagi CC 88.01 86.01 50,48 50.48 22.58 225 11.25 11.25 
— Js ನ್‌ Se T ಸ 
Mysuru Mysuru cc 0 [0 0 0 2.5 2.5 5 5 
ಸ ENA — kl — | 
Shivamogga Shivamogga R CC 46.02 46.02 35.47 35.47 15 15 7.5 75 
lf i 7 - + 2 
Tumakuru Tumakuru ಮ Cc 86.01 86.01 45.48 "45,48 225 225 11.25 11.25 
he — wT } 
Vijapura Vjapura _ CC 51.01 61.01 45.47 45,47 | 22.5 225 14.25 11.25 
1 nae 1 Rk, A! 
TOTAL - 579.1 , 379.1 564.28 564,28 | 142.5 142.5 90 30 
4 sR | 


Urban Poverty Alley agement Unit 


Cirectorate of Mute’ Admutistrgtign 
pa Banyatvte 


AMoun! in coe 


Releases 
No.of sHFSC Tender Physicat Financia! Grants 
Sl.No Project Name approved ny ULB Share 
projects Awarded cost| progress in% progiess [released 
cost released 
GotrGor 
ಜಹಿ ಎನ್ನೆ ಸಿ A 4 mR a ಮ 
ಸಾರಾ ದ T ಎ ಮ x ನ್‌್‌ 
Improvement of Water Sunply System for Belgaum 1 19.38 17.22 100 15.7 12.05 5.17 
l Re 


« |2City: Bellary 


City: Vijayapucs 


improvements of Wa 
Cty under AMRUT 


Continuous Pressurized Water Supply to Bijapur city in 
S Zones with storage and distribution improvements. 


174,00 8 


Total of Vijayapura WS= 


142.08 
EN RET 129.43 25.43 


aCity: 


4 


: Katburgi 


Providing WSS to rei ciiy under AMRUT to 
Karaburag City (Additional Gr3nt} 


Mangalore 


Appumentation of water supply 


Mysore 


i 3552 1 


ES SSIS 


city 


provements to bulk water supply systems in Mysuru 


Moi. & Rehablitation of existing reservoirs & other 
works ot CSR penises, ; 


water Supuly Faciity Improvement in Mysore 


Te ——— 


102.73 272.81 


Total of Mysore WS= 102.78 27.81 
BlCity: Shivmogga 
—e— ನ ಬಃ 
Reptaceinent of existing old pipe lines pumping 
12 Machinattessani) providing addtional storage 1 po 38.4 100 40.21 26.85 945 
rex eivoirs with connecting rising mainsin shivamogga 
ciy 
K zl. ಲ ಸ [Es ENE CF ೩ 
S}City: Tumkur 
Wh 13 [mprovemens To Water Supply Scheme To Tumakur y T ಹ್‌ a MN RE FA RE SE 
Cily Under Amrut 
|: ಸ uh Mt | ಮ 
p 
14 fimprovemnnt of Water Supoly Facilities in Tumkur 1 64.88 74.8 98 66.12 86.62 26.26 
15 |Tumakur watet supply (SCADA) 1 10.28 18.04 28 18 ಇ 
Total of Tumkur WS= 3 113.16 129.28 97.2 86.62 26.26 
Grand Total of WS= 809.42 844.15 575.04 474.64 154.76 


